ERP 
LABORATOR 6 


SCOP: OPERATIUNI SPECIFICE CONTRACTIARILOR DE SERVICII SI 
PROIECTE - MANAGEMENIUL PROIECTELOR PRIN BUGETE 


Prezentul laborator propune implementarea operaţiunilor legate 
de relaţiile contractuale care se stabilesc între firmă şi parteneri 
(furnizori/clienţi) în scopul realizării unor proiecte care necesită 
derularea mai multor faze. Se consideră că un proiect are mai multe 
faze de derulare, iar pentru o fază se alocă mai multe articole/servicii 
care trebuie cuantificate în unităţi monetare. 

Pentru început, ne propunem să contractăm de la un furnizor 
un proiect pentru dezvoltarea unei sistem integrat. Presupunem că 
fazele care trebuie parcurse sunt următoarele (a se face remember la 


disciplinele ASI-PSI-Management Proiecte): 


° Analiza cerințelor sistemului ce va fi dezvoltat; 

. Modelarea bazei de date; 

° Proiectarea interfeței de dialog (formularistica); 

. Proiectarea rapoartelor; 

. Implementarea aplicaţiei; 

° Testarea aplicației în condiții reale; 

. Efectuarea corecţiilor şi instalarea definitivă a aplicaţiei. 


Este evident faptul că un astfel de proiect poate avea o întindere 
foarte mare în timp şi spaţiu, însă vom considera că el se va desfăşura 
în perioada 16/11/2004 - 30/11/2004 (probabil că şeful de proiect este 
urmaşul lui Speedy Gonzalez). 

Ca atare, din modulul Contracte-Comenzi-Proiecte-Lucrari, 
vom alege din meniul Editare Documente opţiunea 


Contracte/Marfuri Materiale Materii Prime. 


SC A 


us uei 


Contracte - Come 
Editare Documente Service Raportari Administratii Publice Locale Configurare Identificare Doc 


Contracte b Cercetare, Proiectare, Dezvoltare 


Acte Aditionale Executie si Livrare Produse Finite ursala: jasi | 
Lucrari | Proiecte Licente, Produse Software =fon/fax: RI 
Comenzi Marfuri, Materiale, Materii Prime 
Documente Asociate Comenzii Servicii, Lucrari, Inchirieri > [1611/2004 E 
Durata Contract: NEDI Executie in Lohn B0H1/2004 F| F 
Responsabil Furnizor: E Proiectare, Constructii, Montaj R 
Contract de Imprumut 
Obiectul Contractului: Par oare Rata Pai N 
Observatii: E Contracte Transport 
aa Contract Spring Time 
Contract de Distributie 


Specificăm faptul că este vorba despre un contract încheiat cu 


un furnizor, după care selectăm din lista disponibilă unul dintre 


parteneri (eventual puteţi adăuga un nou partener în acest moment). 


Selectie Partener j Pi. 


Denumire Partener Hr, inreg fiscala Nr, Inm. Cont analitic Localitate Judet Sector 
(Cod unic de identificare) Reg, Com, asociat 


SC CLIENTUL UNU SRL R-334455 122165512002 000011 IASI 
SC COFETARIA SRL R-221133 415/234/2000 000012 IASI IASI 
SC DULCINEEA SRL R-DULCINEEA, JJJ 000013 BACAU BACAU 
be FURNIZORUL SRL R-1341584 J 000010 IASI IASI 

PERSOANE FIZICE 999999 


Am stabilit faptul că intervalul de derulare a acestui contract 


este  16/11/2004-30/11/2004 şi de asemenea ne propunem ca 
facturarea să se facă zilnic, având în vedere intervalul destul de redus 
de timp în care trebuie finalizat proiectul. 

Toate aceste informații trebuie precizate în antetul 
contractului, după care trecerea la completarea fazelor contractului 


se realizează cu tasta F6. 


IE Contract Marfuri, Materiale, Materii Prime - Nedemarat l l 


Furnizor: Ec FURNIZORUL SRL Nr.reg.com: [2286872004 Neine fisc: |R-1341584 
Banca/Trezoretie; ECR Sucursala. jes Cont: 2511.1998ROL 
Localitate: lasi Telefonifax: | E-mail: FURN@UAIC RO 


Numar Contract fi Danhi fieno | Wonedadecontractare: [ERO D| cwsmie [34000 
Durata Contract: NEDETERINATA H Data Finalizarii fonao F Frecventa Facturare; fie H Data Primei Facturari: 16/14 
Responsabil Furnizor: | EI N Responsabil Contract: 

Obiectul Cornel arturi, Materiae, Meteri Prine Nrziegrale [o pera 

Observati: | III 


Pentru adăugarea unei noi faze în nomenclator, utilizăm 
cunoscuta combinaţie ALT+A, putând astfel să specificăm toate fazele 


precizate la începutul acestui material. 


selectie ë 


Selectie Descriere Faza / Etapa = 


1 
ABONAMENTE 

ANALIZA, CERINTELOR SISTEMULUI 
FAZA 1 

FAZA 2 

FAZA 3 

FAZA A DOUA ADAUGATA, 
FINALIZAREA, IMPLEMENTARII 
IMPLEMENTARE CAIET DE SARCINI 


Identificare : | 
Editare | 


În felul acesta, putem adăuga toate fazele proiectului în 


vizualizare 


fereastra denumită Fazele contractului. 


| FAZELE CONTRACTULUI 
Ordine Denumire Descriere 
Faza Faza / Etap Faza ; Etapa 
1 [ANALIZA CERINTE SE VOR ANALIZA C 
2 REALIZAREA BAZEI MODELAREA, BAZEI 
3 REALIZAREA INTE FORMULARE 


[=] 


Deşi la prima vedere spaţiul fizic de pe ecran este destul de 
limitat, trebuie să parcurgem toate proprietăţile fiecărei faze, 


completând neapărat data finalizării fazei şi data facturării fazei. 


| FAZELE CONTRACTULUI 


Ordine Data Data 

Faza Finalizare Facturare 
1171142004 17142004 x] 

2 1911112004 1941112004 

3 2211112004 221 112004 


De asemenea, pentru fiecare fază va trebui să specificăm 
lucrările/serviciile/materialele care sunt necesare, precum şi 
cantităţile şi preţurile unitare aferente. Acest lucru se realizează în 
fereastra Desfăsurător de lucrări... aflată în partea dreaptă a 
ferestrei care conţine fazele proiectului. 

Adăugarea  produselor/serviciilor/materialelor în catalog 


(nomenclator) se realizează cu combinaţia ALT+A. 


Catalog tarife, servicii, lucrari 


Denumire manopera, Codintern | Unitate Pret Unitar 
lucrare, serviciu masura | fara TVAinLEI cu TVA in LEI fara TVA in EURO 


HARTIE A4 HR_A4 TOP 125000.00 148750.00 368 1900 
PRAJITURI VANILIE PRAJ BUC 22100.00 26'299.00 065 19.00 
REALIZARE INTERFETE GRAFICE RG ORA 240'000.00 28560000 706 19.00 
SERVICII PROIECTARE BAZA DE DATE SPBD ORA 220'000.00 261'800.00 BAT 1900 
SUCURI COLA COLA ST 13940.00 16586.60 0411900 
TORT FRISCA TORT BUC 130000.00 15470000 382 1900 
ZAHAR 9860.00 11733.40 


Astfel, pentru proiectul curent vom adăuga următoarele 


elemente: 
. Dischete (buc); 
. Hârtie A4 (top); 


° Servicii proiectare baza de date (ora); 
. Servicii realizare interfata grafică (ora) 
° Servicii testare (ora); 

. Servicii implementare (ora); 

. Servicii realizare rapoarte (ora). 


Se observă din figura anterioară că fiecare element are asociată 
o unitate de măsură şi un preţ unitar, în funcţie de care se va calcula 
valoarea totală a proiectului (contractului). 

Aceste elemente de costuri vor fi atribuite corespunzător 
fiecărei faze a proiectului, prin specificarea cantităților necesare. Se 
va observa că pe măsură ce se completează elementele de costuri, se 


actualizează automat valoarea fazei din partea stângă a ecranului. 


FAZELE CONTRACTULUI Desfasurator de lucrari si sume alocate pentru Faza / Etapa 1, ANALIZA CERINTELOR SISTEMULUI 


Data Data Denumire articole Cod Intern Cantitatea | Unitate | Actualizare Pret unitar fara TVI 
Finalizare Facturare servicii contractate l masura „la cursul zilei in LEI l in El 

47mins A7100 HAREA RM O WMO w o 12500000 | 

2 191/2004 1911/2004 DISCHETE DISCH 25.000 BUC Nu 15000.00 

3 2211/2004 22111/2004 


Ordine 
Faza 


Total valoare fara TVA in LEI: | 15856750.00 Total valoare fara TVA in EURO: 391.90 Total valoare cu TVA in LEI: 18869532 5 


După ce am stabilit toate fazele proiectului (contractului) şi am 
implementat desfăşurătorul de lucrări pentru fiecare fază în parte, 
vom primi facturi de la furnizor, în contul derulării contractului. 
Astfel, din modulul Finante-Contabilitate, selectăm meniul Editare 
Documente/Factură Fiscală Internă. Precizăm faptul că e vorba de 
o factură primită de la furnizorul în cauză, iar în partea de antet a 
facturii trebuie să  completăm cu atenție ultimul câmp: 
Contract/Comanda/Lucrare (prin acţionarea tastei F5). 

Astfel, pentru furnizorul cu care am încheiat contractul referitor 
la proiectul software, vom selecta respectivul proiect (dublu-click pe 


înregistrarea corespunzătoare contractului). 


Selectie Documente 


ontract Humar Serie Data Total valoare | Totalvaloare | TotalTVA | Totalachitat $ 
document | document cu TVA fara TVA 


GC FURNIZORUL SRL. 1 Aao 1086068050 1866878000 301270250 000 


În ecranul următor, urmează selecţia fazei pentru care este 
emisă factura (menţionăm faptul că pentru o fază pot fi emise fără 
probleme mai multe facturi). 


IE CONTRACT NR. 1 - 16/11/2004 


FAZELE / ETAPELE CONTRACTULUI Desfasurator de lucrari si sume alocate pentru Faza / Etapa 1, ANALIZA CERINTELOR SISTEMULUI 


Ordine Denumire Descriere Denumire articole |  Codintern Cantitatea | Unitate | Actualizare 
o Faza  FazajEtapa | Faza Hagi ontract Ooo o | lacursulzlei®) ini 


1 ANALIZA CER LIZA CER | H [0 
2 REALIZAREA BAZEI D MODELAREA BAZE D DEH AD EUL Nu 
3 REALIZAREA NTERF FORMULARE 


Selectăm ca fază de decontare prima din listă (ANALIZA 
CERINTELOR SISTEMULUI), după care completăm factura primită. 
Astfel, vom primi o factură pe care sunt trecute 15 dischete (reținem 


faptul că în contract, la această fază, erau trecute 25 de dischete). 


Observati: O Contract! Comanda | Lucrare: 


Denumire Cod intern Unitate Cantitate Pret unitar Valoare 
articole, servicii „de masura Y) fara TVA fara TV TVA 


În mod automat, la acţionarea tastei F10, va fi generată nota 


contabilă corespunzătoare elementelor înscrise în factură: 


Nota contabila pentru FACTURA FISCALA SERIE FGH - 16/11/2004 


Enplicati Cont Debitor ContCreditor Valoare n LE 
sintetic analitic subanalitie sintetic analitic subanalitie 


(HELTUEL (4 LUCRARE 
Th DEDUCTELA Ma 00) (00) 4 407500 


Înregistrăm şi o plată parţială prin casierie către furnizor 
(100.000 lei), după care confirmăm şi nota contabilă corespunzătoare 


acestei plăţi. 


După aceste operaţiuni, ar trebui ca starea contractului să se 
modifice; putem vizualiza acest lucru prin apelarea meniului 
Raportari/Situatia Contractelor, după care acţionăm butonul de 


procesare din partea dreaptă jos a ecranului. 


Æ situatia contractelor 


Calitate Moneda de Valoare Contract Valoare Facturata in Valoare Achitata in 
Expirarii Partener | contractare fara TVA in cu TWA in LEI | moneda de contractare LEI moneda de contractare LEI 
moneda de contractare 


Se va constata că pe fiecare contract în parte se evidențiază 


foarte clar următoarele elemente: 


° Valoarea totală a contractului; 

. Valoarea facturată până la data prezentă; 
. Valoarea achitată până la data prezentă. 
Notă! 


Încercaţi individual să “stingeţi” întregul contract prin facturări 


şi plăţi succesive. 


Temă de studiu individual în continuarea prezentului material: 


° Contracte de execuţie şi livrare produse finite; 
. Contracte licenţe (către clienţi); 
° Contracte Servicii Lucrări CATV 


° Etc. etc. OOO 


1 În mod normal, ar trebui să funcţioneze şi celelalte tipuri de rapoarte specifice 
contactelor, însă varianta curentă poate fi oricând îmbunătăţită. 


